ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


1 ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 438 
೨) ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ ಸ್ವರ ಹೆಸರು ; ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್‌ ಅರಳ 
3) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ :'೦4.೦೭.2೦೦1 , k 
4) ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ. ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
ತಸ: ಪ್ನ್‌ : ಉತ್ತರೆ 
ಅ 2೦19-2೦ ನೇ ಸಾಅನಲ್ಪ 2೦1೨-2೦ . ನೇ ಸಾಅನಲ್ಪ್ಲ. ಕೆರೆ ಸ೦ಜೀವಿಸಿ 
ಜೀದರ್‌ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಕೆರೆ: , | ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ೦. ಕೆರೆಗಳಲ್ಟ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಒಟ್ಟು 
| ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ | ದ್ರೂ, 121.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ' 
139.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲ.34 - 
ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ -1-ರಲ್ಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳು ಯಾವುವು; (ಮಾಹಿತಿ ' 
ನೀಡುವುದು) | 
ಆ ಕಳೆದ ೭2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಕೆರೆ. ಕಠೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಪ ಕೆರೆ: ಸರಸ ಹನಾಜನಯಡ ಘಾಕು 


ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಟ್ಲ 
ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು 
ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ? (ಮಾಹಿತಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು) 


ತೆಗೆಯಲು ಅಸುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇಡದೆ; 


ಅನುಮೋದನೆ ಮಂಜೂರನದ 3 ಚ 
ಆರ್ಥಿಕ ಗೊಂಡಿರುವ ಅನುದಾನ ' ¥ ಡೂ 
ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (ರೊ ಲಕಗಳಲ) 

' | ಸಂಖ್ಯೆ 'ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) ಣ್‌ 
2೦18-19 4 38.00೦ 27.27 
2019-20 30 121.00 0.೦೦ * 
ಒಟ್ಟು 34 159.೦೦ 27.27 


2೦18-1೨ ನೇ ಸಾಆನ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃಧ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರವರ 
ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 4 ಕೆರೆಗಳಲ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ. 


* 2೦1೨-2೦ ನೇ ಸಾಅನ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭವ್ಯಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ವತಿಯಿಂದ 24 ಕೆರೆಗಳ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಿ 
ಮತ್ತು ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಂದ 6 ಕೆರೆಗಳ 
ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ನೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 2 ರಟ್ತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂಐಡಿ೦6 ಎಲ್‌ಿ ಸಿಕ್ಕೂ 2೦೦೭1 


Ns. MA 4) 


a ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


45 


_ p 
ಒಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್‌ ಅರಳಿ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 438ಕ್ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನುಬಂದ — 1. 


p ಗ್ಗ ಮ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂಕರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಡ್ಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ, ವತಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಷಿಕೆ 4702-00-10 1-1-16- 132) ಯಡಿ 2019-20 ನೇ ಸ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್‌ 
* ಚಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ « ಅನುದಾನ ವಿವರ ; A 


ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಣೆಯವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು : f R § 3 # ನಷ 
ತಾಲ್ಲೂಕು - ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ಕ್ರಸಂ | - . ಹ) ಗ್ರಾಮದ ಹಸರು i ಸಾ|, 
1 |ಅಟ್ಟೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು " 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ | 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2 |ಸೈದಾಪೊರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು , 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
3 ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 4 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಸ್‌ KW F 4 [ಜನವಾಡ (ಪೂರ್ವ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
5 ಜನವಾಡ (ಪೆ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಬೀದರ ಬೀದರ ಸ 
R p ಮರಖಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು : % - 400° ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
iy 7 ವಿಲಾಸಪೊರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು" 4.00 jy ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
% § ಮನ್ನ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ`ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು X pe 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
y 9 ಬಾವಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು | 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
Pe ನೀಡದರ: . 10 |3ರಾದ (ಎಸ್‌) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸಾದ } 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
% 11 ಖಾಶೆಂಮುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು 400" ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
12 ಚಟ್ಟನಳ್ಳಿ ವಾಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಸ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
_ ೫ 13. ಚಾಂಗಲೆರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಸ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ: 
14 ಹಳ್ಳಖೇಡ (8) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು F 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಹುಮಾನಬಾದ 15: ಧುಮ್ನಸುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು 400 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಹುಮಾನಬಾದ 16 ಬಗ್ಗಿಬಸವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ps 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
17 ಬೆಳಕೆರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 4,00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ - 
18 ಮಂಗಲಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳತ್ತುವುದು 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
f 19 ಜಯಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವುದು 4,00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
* 20 ಹುಪಳಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ 21 ತೆಗಂಪೂರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಹೊಳಿತುವುದು 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
22 |ಕರುರು ಇಂಗು ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಔರಾದ 3 'ಬಾವಲಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಕಮಲನಗರ 24 ಅಕನಾಪೂರ ಶೇಖಿರಣೆ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಒಟ್ಟು 3740 
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು': 
| ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರಸಂ ಕೆರೆ / ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು (ಡೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಷರಾ 
ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ [ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ೬ 1 |ಆಲಗುಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
2 ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವುದು 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
[ಬೀದರ್‌ ಬೀದರ್‌ 3 ಅಲಮಾಸಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
4 |ಅಲಿಯಂಬರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳತ್ತುವುದು 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ 5 |ಬನ್ನ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳತ್ತುವುದು | 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ 6 ಭಾಲ್ಕಿ ಸಣ್ಣ 'ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಒಟ್ಟು 24.00 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್‌ ಅರಳಿ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಬಂಧ - 2 


ನಿ 
ಪ್ರಶ್ನೆ 


\ p y | 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
g £ Fs ay - 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರಸಂ [3 ಗ್ರಾಮ / ಕೆರೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮತ್ತ ವೆಚ್ಚ § ಷರಾ 

AE | } (ಡೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) |" (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) RE) 
ದರ್‌ 1 ಮಾಕಗಾಂವೆ. ಚಿಮೆನಿಪಿರ3ರೆ $ 8.00 6.23 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ಸವ ಕಲ್ಯಾಣ 2 ಉರ್ಕಿ, ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕೆರೆ A 10.00 6.86 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಏಿಮನಬಾದ 3 ಚಾಂಗಲೇರ ಭವಾನಿ ಕೆರೆ ' : . 800 5.90 .. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5] 4 ನಾನು ತಾರಕ RT HT ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ 

ಒಟ್ಟು eT 27.27 f 

| 


